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Zarządzenia władz. 


ROZPORZĄDZENIE 
Śląskiej Rady Wojewódzkiej 
z dnia 6 października 1938 r 
0 dostawach i robotach na rzecz zwiazków komunalnych 
(Ciąg dalszy z nr. 52). 


823: 
Nieważne są w szczególności następujące oferty: 
1) nieodpowiadające zasadniczym wymaganiom 
przepisów $$ 17, 18, 19 i 20 pkt. 1) i 3); 
2) wniesione przez osoby nieodpowiadające warun- 
kom, wymienionym w $ 2; 
3) wniesione przez osoby wymienione w 
) szuźnione;. 
5) nie zawierające wyraźnych i ostatecznych cen; 
6) złożone ustnie, telegraficznie lub telefonicznie, 
z wyjątkiem ofert telegraficznie złożonych na 
metale półszlachetne, jeżeli to było przewidziane 
w wezwaniu do składania ofert; 
7) zawierające mnieomówione  przekreślenia, po- 
prawki, omyłki lub niejasności. 
a 2 24 ` 
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(1) "Z ofert nadających się do rozpatrzenia za- 


pod uwagę całokształt warunków zgłoszonych przez 
oferentów, jakość oferowanych przedmiotów 
robotę, jakoteż solidność i pewność oferentów oraz 
ich uzdolnienie i techniczne przygotowanie do wy- 
konania dostawy lub roboty, wreszcie ich Zasoby fi- 
nansowe. Przez solidność należy rozumieć również 
wywiązywanie się: oferertów, z zobowiązań wobec 
swoich pracowników. Wybór oferty powinien być 
pisemnie umotywowany. 

(2) Przy ocenie poszczególnych ofert ceny ofe- 
rowane, zarówno ogólne, jak i jednostkowe, po- 
winny być nadto porównywane z cenami rynkowymi, 
a w ich braku z cenami poprzednich albo podobnych 
dostaw lub robót. 
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Katowice — Wydział Powiatowy, ul. 
pokój nr. 36 — tel. 319-91 — konto P., K. O. 300.235 


Alojzy Maligłówka — Wydział ał Powiatowy. 
a, dnia 7 stycznia 1939 


DZIAŁ URZĘDOWY. 


rząd związku komunalnego wybiera ofertę, biorąc 
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Marsz. E nr. 45, 
Biblioteka Jagiellońska 


ODJ 


Jeżeli zarząd związku komunalnego ogłaszający 
przetarg, nie zna oferenta z poprzednio wykonanych 
dostaw lub robót, wówczas przed powzięciem de- 
cyzji powinien zebrać możliwie wyczerpujące wia- 
domości o uzdolnieniu oferenta do wykonania do- 
stawy lub roboty i o jego sumienności i solidności. 

§ 26. 


(1) Należy uznać, że przetarg nie dał wyniku 
dodatniego w przypadku: 
1) braku co najmniej dwóch ważnych ofert, 
2) ustalenia, że żadna z rozpatrywanych ofert nie 
nadaje się do przyjęcia. 
(2) Powzięta decyzja powinna być uzasadniona 
na piśmie. O decyzji, że przetarg nie dał dodatniego 
wyniku, powiadamia się oferentów w terminie 7 dni 


„od daty powzięcia decyzji, stawiając zarazem oferen- 


tom wadia do dyspozycji. 


(1) Po przetargu zarząd związku komunalnego 
nie może ani przeprowadzić dodatkowych ustnych 
przetargów ani żądać obniżenia ceny. í 

(2) W przypadkach szczególnych, gdy wynik 
przetargu jest niezadawalający lub gdy sumy ogól- 
ne ofert ma roboty są wyższe od sumy kosztorysu 
urzędowego, może być zarządzone przeprowadzenie 
dodatkowego przetargu ustnego lub pisemnego po- 
między co najmniej 2 wybranymi oferentami, którzy 
zaofiarowali najdogodniejsze warunki. Odnośna de- 
cyzja powinna być rzeczowo uzasadniona. 

'8 28 


Oferent, którego oferta została odrzucona lub 
w części przyjęta, jednakże bez zmiany warunków 
dostawy lub roboty, nie może mieć z tego tytułu 
żadnych roszczeń do związku kaz Y 

§ 29. 

a) W ciągu trzech dni, licząc od dnia po- 
wzięcia decyzji o przyjęciu oferty, zarząd związku ko- 
munalnego zawiadamia pisemnie oferenta o wyborze 
jego oferty, wzywając go równocześnie do. sta- 
wienia się w oznaczonym czasie i miejscu, celem 
spisania i podpisania umowy. 

(2) W wezwaniu. tym, które powinno być do- 
ręczone za potwierdzeniem odbioru przed upływem 
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okresu czasu obowiązywania oferty, termin do spi- | w jednym z poczytniejszych pism codziennych lub 


sania i podpisania umowy nie może przekraczać dni 
28, licząc od daty doręczenia wezwania. 

(3) W wezwaniu należy również wskazać ofe- 
rentowi skutki, jakie pociąga za sobą uchylenie się 
od podpisania umowy, stosownie do $ 19 ust. (7). 

(4) Zarząd związku komunalnego zawiadamia 
w terminie, wskazanym w ust. (1), również ofe- 
rentów, którzy nie utrzymali się przy przetargu, o od- 
rzuceniu ich ofert, stawiając zarazem wadia do ich 
dyspozycji; oferentom tym będą podawane nazwi- 
ska tych oferentów, których oferty przyjęto. 


B, Pisemny przetarg ofertowy ograniczony. 
4 § 30. l 5 

(1) Pisemny przetarg ofertowy ograniczony 
może być przeprowadzony w następujących przy- 
padkach: 

1) jeżeli przetarg nieograniczony nie dał wyniku 
dodatniego ($ 25), 

2) jeżeli chodzi o dostawy i roboty, które ze wzglę- 
du na zabytkowy charakter lub cechy artysty- 
czne odnośnych przedmiotów lub ze względu na 
bezpieczeństwo Państwa wykonane mogą być 
tylko przez pewne osoby (przedsiębiorstwa), wre- 
szcie 

3) jeżeli chodzi o dostawy i roboty, których ogólna 
wartość nie przekracza 3.000 zł. 

(2) Do przetargu ograniczonego powinno być 
wezwanych co najmniej 5 osób; w liczbie tej, jeżeli 
chodzi o dostawy lub roboty w zakresie rzemiosła, 
należy wezwać do składania ofert organizację rze- 
mieślniczą o charakterze zarobkowym. Wezwanie to 
powinno nastąpić za pośrednictwem właściwej tery- 
torialnie izby rzemieślniczej. Ograniczyć się wezwa- 
niem mniejszej liczby osób do przetargu można je- 
dynie w przypadku braku 5 osób, które mogłyby 
należycie wykonać dostawę lub robotę. Do ważno- 
ści przetargu ograniczonego konieczne jest złożenie 
co najmniej dwóch ważnych ofert. 

(3) Przepisy, zawarte w $$ od 15—29 włącz- 
nie, stosuje się odpowiednio do przetargów ograni- 
czonych, przy czym zamiast publicznego wezwania 
do składania ofert rozsyła się imienne wezwania do 
składania ofert. 

(4) jeżeli przetarg ograniczony nie dał wyni- 
ku dodatniego ($ 25), władza nadzorcza związku 
komunalnego rozstrzyga, czy ma się odbyć powtórny 
przetarg ograniczony, czy też ma być, udzielone za- 
mówienie z wolnej ręki. 

Rozdział III. 


Publiczny przetarg ustny.‘ 
6 31. 
Udzielenie zamówienia na dostawę lub robotę 


"w drodze publicznego przetargu ustnego jest dopu- 


szczalne jedynie wówczas, gdy pożądany jest udział 
oferentów z szerszych warstw ludności, a wartość 
dostawy lub roboty nie przekracza sumy 5.000 zł. 


AUS” 2: 

(1) Przy publicznym przetargu ustnym stosuje 
się odpowiednio przepisy o pisemnym przetargu 
ofertowym nieograniczonym z następującymi zmia- 
nami: | 
1) ogłoszenie o przetargu należy umieścić na 
urzędowej tablicy związku komunalnego ogłaszają- 
cego przetarg, oraz przesłać do wiadomości teryto- 
rjałnie . właściwej izbie przemysłowo-handlowej, rol- 
=: lub rzemieślniczej; można je nadto umieścić 
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podać do wiadomości publicznej przez ogłoszenie na 
tablicy urzędowej innego związku komunalnego lub 
w inny sposób, odpowiadający miejscowym zwy- 
czajom, jeżeli to jest wskazanym dla osiągnięcia po- 
myślnego wyniku przetargu; 

2) gdy dostawa lub robota podzielona ma być 
między kilka osób, zarząd związku komunalnego, 
w zależności od wartości poszczególnych dostaw lub 
robót, może zwolnić oferentów od obowiązku zło- 
żenia wadium i zabezpieczenia wykonania umowy. 
W tych przypadkach należy przewidzieć w warun- 
kach przetargowych, niezałeżnie od rygorów prze- 
widzianycn w $ 19 ust. (5), iż w razie niewykona- 
nia przez oferenta umowy, obowiązany jest oferent 
zapłacić związkowi komunalnemu sumę, równą wy- 
sokości umownego odszkodowania, przewidzianego 
przy danej dostawie lub robocie. | 

3) na początku przetargu należy odczytać wa- 
runki przetargowe wobec oferentów biorących udział 
w przetargu, co należy uwidocznić w protokole 
przetargowym; 

4) oferenci powinni zgłosić się na przetarg oso- 
biście lub za pośrednictwem pełnomocników posia- 
dających pełnomocnictwa pisemne, i powinni złożyć 
przewidziane wadium; przedstawicieli przedsię- 
biorstw podlegających wpisaniu do rejestru: handlo- 
wego, powinni powołać się na liczbę rejestru; na 
żądanie powinni przedstawić wypis aktualny z reje- 
stru handlowego; i 

5) oferenci zgłaszają ustnie w czasie przetargu 
kolejno coraz niższe ceny dostawy lub roboty, do- 
póki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszego 
zgłoszenia; ceny kolejno oferowane powinny być 
wpisane w protokole przetargu. 

(2) Po zakończeniu przetargu podpisują proto- 
kół również obecni oferenci, których oferty nie zo- 
stały odrazu odrzucone. Przez podpisanie protokółu 
oferenci są związani ofertą do terminu, przewidzia- 
nego w ogłoszeniu o przetargu, oferent zaś, którego 
oferta zostanie wybrana — do czasu podpisania 
umowy, wszyscy pod rygorami przewidzianymi w 
$ 19. 

S 33. 

Bezpośrednio po przetargu, a w każdym razie 
nie później niż w ciągu 7 dni, zwraca się wadium 
oferentom, których oferty zostały odrzucone; wa- 
dium zaś oferentów, których oferty nie zostały od- 
rzucone, zatrzymuje się do czasu zawarcia umowy 
z oferentem lub powzięcia decyzji o odrzuceniu oferty. 


Rozdział IV. 


Zamówienie z wolnej ręki. 
§ 34. p 

Udzielenie zamówienia na dostawę lub robotę 
z wolnej ręki polega na powierzeniu dostawy lub 
roboty w drodze porozumienia się zarządu związku 
komunalnego z osobą lub osobami, posiadającymi 
warunki do udzielenia im zamówienia na dostawę lub 
robotę. 

$ 35. 

(1) Z wolnej ręki mogą być udzielone zamó- 
wienia na dostawę lub robotę w następujących przy- 
padkach wyjątkowych: 

1) jeżeli zachodzi nieprzewidziana a umotywo- 
wana konieczność natychmiastowego wykonania do- 
stawy lub roboty; 

2) jeżeli odbycie przetargu może ujawnić ta- - 
jemnicę państwową lub wojskową; 
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3) jeżeli zamówienie jest konieczne dla celów 
badań naukowych lub doświadczalnych, lub też je- 
żeli chodzi o zamówienie w wyniku prac konkur- 
sowych; ń 

4) jeżeli przedmiotem zamówienia jest dostawa 
lub robota, których wykonanie ze względu na jej 
wyjątkowy specjalny charakter może być uskutecznio- 
ne tylko przez pewną osobę fizyczną lub prawną; 

5) jeżeli przedmiot zamówienia jest produko- 
wany przez przedsiębiorcę na prawach wyłączności 


lub znajduje się pod ochroną patentu, albo ma cenę | 


urzędowo ustaloną; : 

6) jeżeli przetarg ograniczony nie dał wyniku do- 
datniego a władza nadzorcza związku komunalnego 
rozstrzygnęła, że ma być udzielone zamówienie Z 
wolnej ręki ($ 30 ust. (4)); 


T) jeżeli w czasie wykonywania dostawy lub 
] y A 


roboty okaże się konieczne wykonanie przez tego 
samego dostawcę lub przedsiębiorcę pewnych zwią- 
zanych z nimi dodatkowych świadczeń nie przewi- 
dzianych umową, a wartość dostawy lub roboty 
dodatkowej nie przekracza 25% wartości pierwotnej 
dostawy lub roboty; 

8) jeżeli wskutek niedotrzymania umowy przez 
dostawcę lub przedsiębiorcę zarząd związku komu- 
nalnego zmuszony jest do powierzenia osobie trzeciej 
wykończenia udzielonego zamówienia, a w braku 
czasu niemożliwe jest ogłoszenie przetargu; 

9) jeżeli chodzi o dostawy lub roboty wykony- 
,wane przez związki komunalne lub związki mię- 
dzykomunalne (celowe) lub też wykonywane przez 
szkoły dla potrzeb administracji szkolnej; 

10) jeżeli udzielenie zamówienia jest konieczne 
ze względu na położenie gospodarcze pewnej ga- 
łęzi wytwórczości; w tym przypadku zamówienie 
z wolnej ręki może być udzielone tylko na podsta- 
wie specjalnego zarządzenia. 

(2) Za zezwoleniem władzy nadzorczej może być 
udzielone zamówienie z wolnej ręki: 

1) osobie fizycznej lub prawnej, która specjal- 
nie dla dostaw na rzecz Państwa lub związków komu- 
nalnych uruchomiła wytwórnię przedmiotów, jeżeli 
przedmioty te uprzednio nie były wyrabiane w kraju, 


lub która przyjęła na siebie specjalne obowiązki: 


podyktowane interesem Państwa; 
2) gdy chodzi o okazyjne zakupy (dostawy). 


(Ciąg dalszy nastąpi) 
(Przedruk z Dz. Ustaw Śl. z dnia 15 listopada 1938 r., Nr 19) 


ROZPORZĄDZENIE 


Ministra Przemysłu i Handlu 
z dnia 21 grudnia 1938 rr. 


o wykonywaniu nadzoru oraz bezpośredniego dozoru nad 
kotlami parowymi. 


Na podstawie art. 2iart. 3 ustawy z dnia, 
31 maja 1021 r. o nadzorze nad kotłami parowy- 
mi (Dz. U.R.P. Nr 50, poz. 303) w brzmieniu 
ustawy z dnia 6 grudnia 1921 r. (Dz. U. R. P. Nr. 108, 
poz. 786) zarządzam co następuje: 

. § 1. Nadzór nad wszystkimi kotłami tak rzą- 
dowymi jak i prywatnymi, z wyjątkiem kotłów pod- 
legających nadzorowi Ministra Komunikacji i Mini- 
stra Spraw Wojskowych oraz kotłów wymienionych 
w $ 1 rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu 
z dnia 13 lutego 1924 r. w przedmiocie wykony- 
wania dozoru kotłów parowych na statkach oraz w 

urządzeniach portowych (Dz. U.R.P. Nr 16, poz. 
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173), sprawują właściwe władze przemysłowe wo- 
jewódzkie (II instancji). 

$ 2. Bezpośredni dozór nad wszystkimi kotłami, 
poddanymi w myśl $ 1 nadzorowi władz przemy- 
słowych wojewódzkich, zleca się: 

1) Stowarzyszeniu Dozoru Kotłów w Warsza- 
wie na obszarze: 

m. st. Warszawy oraz województw białostockie- 
go, kieleckiego, krakowskiego, lubelskiego, lwow- 
skiego, łódzkiego, nowogródzkiego, poleskiego, sta- 
nisławowskiego, tarnopolskiego, wołyńskiego, wi- 
leńskiego i warszawskiego z wyłączeniem powiatu 
działdowskiego ; 

powiatów lipnowskiego, nieszawskiego, rypińskie- 
go i włocławskiego województwa pomorskiego ; 

powiatów kaliskiego, kolskiego, konińskiego i 
tureckiego województwa poznańskiego; 

powiatów bielskiego, bielskiego miejskiego i 
wschodniej części FW cieszyńskiego WAWA 
twa śląskiego. 

2) owakó enia Dozoru Kotłów w 
na obszarze: 

wojewodztwa poznańskiego z wyłączeniem po- 
wiatów kaliskiego, kolskiego, konińskiego i turec- 
kiego; 

województwa pomorskiego z wyłączeniem po- 
wiatów lipnowskiego, nieszawskiego, rypińskiego i 


Późnańń 


włocławskiego; 
powiatu działdowskiego województwa war- 
szawskiego. 


3) Stowarzyszeniu Dozoru Kotłów Parowych w 
Katowicach na obszarze: 

województwa śląskiego z wyłączeniem powia- 
tów bielksiego, bielskiego miejskiego i wschodniej 
części powiatu cieszyńskiego. 

$ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży- 
cie z dniem 1 stycznia 1030 r. 

Jednocześnie tracą moc obowiązującą rozporzą- 
dzenia Ministra Przemysłu i Handlu: z dnia 10 li- 
stopada 1037 r. o wykonywaniu nadzoru oraz bez- 
pośredniego dozoru nad kotłami parowymi (Dz. U. 
R. P. Nr 80, poz. 579) oraz z dnia 25 stycznia 1938 r. 
w sprawie zmiany tego rozporządzenia RA U. 
R.P. Nr 7, poz. 42). 


Minister Przemysłu i Handlu: Antoni Roman. 
Przedruk z Dz U. R. P. z dnia 31 grudnia 1938 r., Nr 104) 


PISMO OKOLNE 


z dnia 15 grudnia 1938r. 
o ulgach dla hisi których budowę rozpoczęto w roku 1938. 
(Nr. SB. 28-197). 


Do 
P.P. Wojewodów, Komisarza Rządh na m.st. 


Warszawę, Przewodniczących Wydziałów Po- 


wiatowych i Prezydentów Miast. 


W myśl art. 43 ustawy z dnia 9 kwietnia 1938 m. 
o ulgach inwestycyjnych (Dz. U. R. P. Nr 26, poz. 
224) domy, których budowa zostanie rozpoczęta 
przed dniem 1 stycznia 1939 r., korzystają z ulg 
przewidzianych w ustawie z dnia 24 marca 1933 r. 
(Dz.U. REP. Ne:-22, :poZ. 173) 

Za rozpoczęcie budowy przepis ten uważa wyko- 
nanje fundamentów pod przyszły dom. 

Z uwagi na to, że ulgi dla nowowznoszonych bu- 
dynków przewidziane w ustawie z dnia 24 marca 
1933 r. są znacznie szersze od ulg przewidzianych 
w ustawie z dnia 9 kwietnia 1938 r., daje się za- 
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uważyć znaczny pęd do rozpoczęcia robót : budo- 
wlanych w roku bieżącym ściśle — do wykonania 
fundamentów, by nabyć prawo do ulg przewidzia- 
nych w ustawie z 1933 r. i 

W związku z tym powstaje zagadnienie zabezpie- 
czenia dowodu, że w dniu 31 grudnia 1938 r. fun- 
damenty pod budowę domu były wykonane. 

Dowodem takim będzie odpowiednie zaświad- 
czenie władzy wykonywującej nadzór nad robota- 
mi budowlanymi i tak też tę rzecz ujmuje $ 83 rozpo- 
rządzenia wykonawczego do ustawy o ulgach in- 
westycyjnych (Dz. U.R.P. Nr 93, poz.636 z 1938 r.) 


Na skutek tego przepisu zgłaszać się będą do władz 


budowlanych osoby, które budowę domów rozpoczęły 
z prośbą o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, 
że w dniu 31 grudnia 1938 roku fundamenty były. 
wykonane. 

Wobec powyższego Ministerstwo Spraw We- 
wnętrznych prosi o pouczenie organów podległych, 
by nie czyniły przeszkód w wydawaniu osobom inte- 
resowanym tych zaświadczeń, a ponadto aby też 
z urzędu sporządziły wykazy budynków, których 


fundamenty były w tym dniu gotowe i wykazy te | 


zachowały do dypsozycji władz skarbowych. 


Komunalna 


| 
- Kasa Oszczedności 


powiatu Katowickiego 
KATOWICE, ul. Pocztowa 5. (własny gmach) 


Rok zał. 1888. Telefon Nr. 345-51 i 345-52 


omo 


przyjmuje wkłady oszczędnościowe, | 
otwiera rachunki bieżące, | 
| 
| 


P . . - . 
załatwia wszelkie czynności bankowe. 
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Sporządzenie tych wykazów jest także z tego 
względu ważne, że żaden przepis nie nakłada obo- 
wiązku zaopatrzenia się w. odpowiednie zaświad- 
czenie do 31 grudnia 1938 roku i osoby intereso- 
wane mogą się o nie zgłaszać również w terminie 
późniejszym. 

Zaświadczenia bądź wykazy, o których wyżej 
mowa, powinny zawierać: imię i nazwisko właści- 
ciela budowy, miejsce położenia wznoszonego bu- 
dynku (miejscowość, ulica i numer) oraz wyraźne 
„stwierdzenie, że w dniu 31-grudnia 1938 r. funda- 
menty były wykonane, tj. wyprowadzone ponad 
ziemię. t 
Przepisy prawa budowlanego nie precyzują bli- 
żej pojęcia „fundamentów, wobec czego w kwe- 
stii, czy wykonana część budynku obejmuje funda- 
menty, decyduje w każdym poszczególnym 'przy- 
padku właściwa władza wykonywująca nadzór po- 
licyjno-budowlany na podstawie istniejącego stanu 


| faktycznego. i 


(—) Podwiński 
Dyrektor Departamentu. 


(Przedruk z Dz. Urz. M: S. W. z dnia 20. XII. 1938 r. Nr 37 
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